RRS 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


pr) 


ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


pr) 


» pp 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


10059) 
: ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ 
೨ 08. 12.2020 
: ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


ಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Hla: 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ: 


ಮಂಡ್ಯ” ಜಿಕ್ಲೆ "ವ್ಯಾ ಪಿಯ ಕಷಿ" ಉತ್ಪನ್ನ 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ವ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 

ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾ" ಯೋಜನೆ 
ರೂಪಿಸಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವಾದ 


ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ರಡ್ಕ ಇನ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಸ್ತಿಹಕ್ಸ್‌7ೃ್‌ಷ'ಪತ್ಸನ್ನ 'ಹಾಹಷ್ಪ] 
ಸಮಿತಿಗಳದ್ದು, ಕೃಷ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ “ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೆಕರ್ಯಗಳಾದ" ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ. ಹರಾಜುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು, 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ : ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ 
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ, ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌! 
ಡಬ್ಬ್ಯೂಐ.ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕ್ರಿಯಾ 
"ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು “ರೂಪಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಉತ್ಪನ್ನ. : ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಳ್ಳ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ “ವಿವರಗಳನ್ನು 


§ ತ4ಡರ 


ಕೃಷಿ" ಉತ್ಪನ್ನ 
ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ರೈತರು ಮತ್ತು 
ವರ್ತಕರಿಗೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಸರಿಪಡಿಸಲು 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ಮೂಲಭೂತ 


ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ 
ಶೌಚಾಲಯ, ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ 
ಕೂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮತ್ತು 
ವರ್ತಕರು ಬಳಸದಂತಹ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸರ 
ಏರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 


ಹ್‌ 


ಸಾರದ 'ಗಮನ್ಸ್ಕ್‌ ಬಂದೆಡೆ: 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಮತ್ತು 3ನೇ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ:ಸ್ಪಸಿಕ್‌ 


ಸಿಎಲ್‌ . ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ - ಲ್ಯಾಬ್‌, ಮೈಸೂರು 
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲು ವಹಿಸಿದ್ದು, ವರದಿ | 


ನಿರೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. 
| 
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(ಎಸ್‌.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್‌) 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


ಮೆಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಣ್ಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಟ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ-ಬ) 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ (ಗೋಪಾಲಪುರ) ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅವರಣ ಣೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಬೇಕು 


Construction of C.C. Drain and Road at ಕಾಮಗಾರಿ 
Kommerhalli {Gopaiapura) SMY and 100.00 ಗಯುವ 
Construction of Shop Cum Godown at MMY| i ಸಲಲ 
of APMC Mandya ಲ್ಲ 
OO — 


ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 

ಜಂಕ್‌ (ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌, 
ಡಿಸ್ತಿಬ್ಯೂಷನ್‌ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌, ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ! ಡೆಪಾಸಿಟ್‌, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ) 
ಶಾಗಮಂಗಲ. ಮುವ್ಮ ಮಾರನ ಫ್ರಾಗಾದ್ಕ್‌ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೇ-ಬ್ರಿಡ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ! 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಕಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ `ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ i ಇಾಮಗಾರಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ದಬಳ್ಳಿ `ಇಾಪಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಧಾ 

ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಪಂಪ್‌ 

ಸೆಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಂಮಗಾರಿ 

ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗೆಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

Constriction of SNos 250. Capacity Godown 

land SNos 100 Capacity Godown @ Main ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
Market Yard of A.P.M.C Nagamangala. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Providing Infrastructure Facilities to Kadaballi 
Sub market yard of A.P.M.C Nagamangala 


[Construction of Asphalt road in Kadaballi Sub: 
market yard, Nagamangala 


(RCC roofing) at Besagarahalli Village 0 
APMC Maddur limit 


Construction of Covered Auction Platform in 
MMY and Town limits of APMC Maddur 


ಚಿಕ್ಕಂಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮೆದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತ ಸಂತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ K 


| anura MM W 
2 [Construction of 500 MT Capacity Godown in 
MMY of APMC Pandavapura 
Constrution of 2 nos. Covered Auction 
Platform in MMY of APMC Padavapura 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮು್ಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಉಪ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ಡ್ರೈನ್‌ ಡ್‌ 
ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ ಸ್ಸ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಯಬೇಕು 
ನಬಾರ್ಡ್‌ -ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- Construction of C.C.Road, RCC Drains and 
Deck Stab in K.R.Pet Main market yard. We 
Construction of Cement Concrete Road atl ಕಾಮಗಾರಿ 
K.R.Pete MMY of APMC K.R.Pete. ಮುಗಿದಿದೆ 
| | 23200 | 232.೦೦ 


ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಚನೆ EE ಮಾರುಕಟೈೆ ನಾನ್‌ ಸಾ SN 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆರೆಯಬೇಕು 


'ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದು ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾವೇರಿ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ! 
Mo ಕಟ್ಟಿಪನನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವೆ 


Construction of Cement Concrete Road atl 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
Malavalli MMY of APMC Malavalli. ಮುಗಿದಿದೆ 


Construction of Covered Auction Platform at 
HE Village of APMC Srirangapatna limit 


| 
Director Qf AdFiEth 


Metall Bangalore 


